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Carta de fecha 13 de junio de 2005 dirigida al Presidente 
del Consejo de Seguridad por el Secretario General 

En cumplimiento de lo dispuesto en la resolucion 1483 (2003) del Consejo de 
Seguridad, tengo el honor de transmitirle adjunta la carta de mi representante ante la 
Junta Internacional de Asesoramiento y Supervision del Fondo de Desarrollo para el 
Iraq (vease el anexo). La carta contiene informacion actualizada sobre las activida- 
des de la Junta y guarda relacion con su carta de 6 de enero de 2005 (S/2005/12, 
anexo). 

Le agradeceria que senalara la presente carta y su anexo a la atencion de los 
miembros del Consejo de Seguridad. 


(Finnado) Kofi A. Annan 
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Anexo 


[Original: ingles] 

Carta de fecha 2 de junio de 2005 dirigida al Secretario General 
por su representante ante la Junta Internacional de Asesoramiento 
y Supervision del Fondo de Desarrollo para el Iraq 

En mi calidad de representante suyo ante la Junta Internacional de Asesora¬ 
miento y Supervision del Fondo de Desarrollo para el Iraq, tengo el placer de infor- 
marle sobre las actividades de la Junta desde mi carta de fecha 6 de enero de 2005, 
en que hice una recapitulacion de las actividades de la Junta durante 2004. 

El 21 de mayo de 2005 la Junta recibio los informes preparados por KPMG de 
la auditorfa de las ventas de exportacion de petroleo del Iraq y de las operaciones 
del Fondo de Desarrollo para el Iraq, correspondientes al periodo comprendido entre 
la disolucion de la Autoridad Provisional de la Coalicion, que se produjo el 29 de 
junio de 2004, y el 31 de diciembre de 2004. Los informes se publicaron inmedia- 
tamente en el sitio de la Junta en Internet ( www.iamb.info ) y se emitio un comunica- 
do de prensa. 

Los informes de auditorla estan constituidos por el estado de los ingresos y 
pagos en efectivo del Fondo de Desarrollo para el Iraq correspondiente al periodo 
comprendido entre el 29 de junio y el 31 de diciembre de 2004 y los siguientes in¬ 
formes: el informe sobre los hechos constatados en relacion con las ventas de ex¬ 
portacion; el informe sobre los hechos constatados en relacion con la cuenta de in¬ 
gresos obtenidos de la venta de petroleo; el informe sobre los hechos constatados en 
relacion con los desembolsos y la carta sobre los controles internos. 

Los informes de auditorla siguen formulando crfticas respecto de los controles 
establecidos en los ministerios de ejecucion, los organismos de los Estados Unidos 
con respecto a las obligaciones pendientes de pago financiadas con recursos del 
Fondo de Desarrollo para el Iraq y la administracion por el Iraq de los recursos del 
Fondo de Desarrollo. Entre las principales deficiencias figuran: a) registros conta- 
bles del Fondo de Desarrollo incompletos; b) atraso de los ministerios iraqufes en la 
contabilizacion, la notificacion, la conciliacion y el seguimiento de los gastos; c) re¬ 
gistros incompletos de organismos de los Estados Unidos, incluidos desembolsos 
que no se contabilizaron en el presupuesto del Iraq; d) falta de una justificacion do- 
cumentada de las pocas licitaciones para contratos o que han llamado los ministerios 
iraqufes; e) la exportacion de cantidades sin conciliar de petroleo y productos deri- 
vados del petroleo, lo que es un indicio de falta de control y posible apropiacion in- 
debida del producto de las ventas de petroleo, y las grandes dificultades para cercio- 
rarse de que los presupuestos y controles del gasto del Iraq sean completos y exactos 
y f) el incumplimiento de lo dispuesto en la resolucion 1483 (2003) del Consejo de 
Seguridad al no depositar el producto de las ventas de productos derivados del pe¬ 
troleo en las cuentas correspondientes. 

La Junta tuvo oportunidad de examinar los borradores de los informes con los 
auditores en la reunion celebrada los dfas 17 y 18 de abril. 
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La Junta decidio senalar a la atencion del Gobierno del Iraq las deficiencias 
indicadas en los informes de auditoria e instarle a poner en practica las recomenda- 
ciones de los auditores de hacer mas estrictos los controles financieros y la admi¬ 
nistracion del Fondo de Desarrollo para el Iraq. 

Se estan estudiando modalidades para ampliar las auditorias de manera que 
abarquen el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 30 de junio de 2005. 

La Junta tambien examino la aplicacion de las recomendaciones formuladas en 
el contexto de las auditorias anteriores del Fondo de Desarrollo y pidio al Gobierno 
provisional del Iraq que le pusiera al corriente de las medidas adoptadas para tratar 
de resolver los problemas indicados por la Junta en vista de las conclusiones de las 
dos auditorias anteriores del Fondo de Desarrollo, que abarcaban el periodo com¬ 
prendido entre mayo de 2003 y junio de 2004. 

En la reunion celebrada en abril. el miembro que representaba al Gobierno 
provisional del Iraq aporto informacion sobre las medidas que se estaban tomando 
para hacer mas estrictos los controles en el Ministerio del Petroleo, que eran, entre 
otras: a) la instalacion de un sistema informatico integrado; b) la inspeccion y certi- 
ficacion de los productos derivados del petroleo importados; c) la realizacion de 
estudios de viabilidad relativos a la medicion del petroleo y d) el llamado a licita- 
cion para un sistema integral de medicion del petroleo. Tambien se adoptaron medi¬ 
das encaminadas a hacer mas estrictos los controles en los ministerios de ejecucion, 
entre otras: a) programar la institucion de un completo sistema informatico de ges- 
tion financiera para 2007; b) instruir, en coordinacion con la Junta de Auditoria Su- 
prema, procedimientos relativos a los ingresos, los pagos y la contratacion publica; 

c) programar una auditoria de todos los contratos firmados en 2003 y 2004; 

d) nombrar inspectores generales en todos los ministerios iraquies y e) establecer 
una comision de integridad, encargada de investigar las irregularidades y los abusos 
financieros. 

Se informo a la Junta sobre las medidas adoptadas para controlar los desem- 
bolsos efectuados con cargo al Fondo de Desarrollo para el Iraq, entre otras, el cie- 
rre de las cuentas corrientes en varios ministerios y la institucion de un procedi- 
miento por el cual los fondos asignados no serfan transferidos a los ministerios y los 
desembolsos a los ministerios se basarian en las necesidades mensuales estimadas. 

Tambien la Junta de Auditoria Suprema del Iraq presento informacion a la 
Junta. El Presidente de la Junta de Auditoria Suprema puso de relieve la ardua tarea 
que esta tenia ante si y senalo que la promulgacion de la ley de la deuda publica y la 
administracion financiera facilitaria la administracion de los recursos. Indico, asi- 
mismo, que se estaba considerando la creacion de un servicio de gestion de contra¬ 
tos en cada ministerio. La Junta tiene previsto ampliar el alcance de sus auditorias 
del Organismo Estatal de Comercializacion del Petroleo. Con respecto al contraban- 
do, la Junta se propone presentar un informe al Consejo de Ministros sobre los pro¬ 
cedimientos de control que podrian ayudar a resolver ese problema. 

En mi carta anterior, le informe de que la Junta habia aprobado el manda- 
to para una auditoria especial de los contratos adjudicados a un proveedor unico fi- 
nanciados con recursos del Fondo de Desarrollo para el Iraq, propuesta por el Go¬ 
bierno de los Estados Unidos y que llevara a cabo un auditor independiente. En 
carta de fecha 15 de abril de 2005, el Gobierno de los Estados Unidos informo a la 
Junta de que se habia seleccionado un auditor. La auditoria especial de los contratos 
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adjudicados a un proveedor unico tiene por objeto: a) identificar todos los contratos 
por valor de mas de 5 millones de dolares adjudicados por la Autoridad Provisional 
de la Coalicion sin licitacion publica y financiados con recursos del Fondo de Desa- 
rrollo; b) resumir las conclusiones de las auditorfas de contratos de ese tipo que 
ya hayan realizado los distintos organismos fiscalizadores oficiales de los Esta- 
dos Unidos y c) efectuar las auditorias de los contratos adjudicados sin licitacion 
publica que no hayan sido objeto de auditoria, aun cuando los contratos esten en 
consonancia con los propositos enunciados en la resolucion 1483 (2003) del Con- 
sejo de Seguridad. 

Un representante del Departamento de Defensa de los Estados Unidos presento 
a la Junta mayores aclaraciones acerca del estado de la auditoria. Se preve que los 
informes de auditoria esten terminados y se presenten a la Junta a mas tardar a fina¬ 
les de agosto de 2005. 

La Junta tomo nota del informe del Inspector General Especial para la Re- 
construccion del Iraq de fecha 30 de enero de 2005 sobre la supervision de los fon- 
dos proporcionados a los ministerios iraquies en el proceso presupuestario nacional. 
La Junta observo que las conclusiones formuladas en el informe eran similares a las 
de las auditorias del Fondo efectuadas para la Junta. 

La Junta observo que se habian hecho publicos los informes integros del Orga- 
nismo Fiscalizador de Contratos de Defensa relativos a los contratos otorgados a un 
proveedor unico. En esos informes se daba cuenta de casos de sobrefacturacion y de 
facturacion cuestionable por valor de mas de 200 millones de dolares en el marco de 
contratos otorgados a un proveedor unico. La Junta observo con pesar que esas 
constataciones se habian suprimido en informes anteriores que le habia presentado 
el Organismo. 

La proxima reunion de la Junta esta fijada provisionalmente para septiembre. 
Para entonces deberia estar lista la auditoria especial de los contratos otorgados a un 
proveedor unico y financiados con recursos del Fondo, asi como la auditoria del 
Fondo correspondiente al periodo comprendido entre el 1° de enero y el 30 de junio 
de 2005. 


(. Firmado) Jean-Pierre Halbwachs 
Representante del Secretario General ante la Junta 
Internacional de Asesoramiento y Supervision 
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